COMUNE  DI MARACALAGONIS 
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89 


DEL      13.08.2013 


OGGETTO:      LAVORI      DI      REALIZZAZIONE      PAVIMENTAZIONE      DELLA 
VIABILITA'         PRINCIPALE         IN         TORRE         DELLE         STELLE 
APPROVAZIONE  STUDIO  DI  FATTIBILITA'. 


L'anno   duemilatredici  addi  tredici  del  mese  di   agosto   alle  ore      14,30  nella  apposita   sala  del  Comune,   si   e 
riunita  la  Giunta  Comunale  convocata  nelle  fonne  previste. 

Presiede    l'adunanza    Sindaco    Pro    tempore,    Mario    Fadda    e    sono    rispettivamente    presenti    e    assenti    i    seguenti 
Signori: 


PRESENTE 

ASSENTE 

FADDA  MARIO 

SINDACO 

X 

SERRA  GIOVANNA  MARIA 

ASSESSORE 

X 

GHIRONI  SEBASTIANO 

ASSESSORE 

X 

MELIS  ANTONIO 

ASSESSORE 

X 

UCCHEDDU  MARIA  RITA 

ASSESSORE 

X 

Totale 

5 

0 

II  Presidente,   constatato  che  gli  intervenuti   sono  in  numero   legale,   dichiara  aperta  la   seduta  pubblica  ed  invita 
i  convocati  a  deliberare  sull'  oggetto  sopraindicato. 
Partecipa  il  segretario  comunale  dott.  Michele  Lavra  . 

PREMESSO  che  sulla  proposta  di  deliberazione  relativa  all'oggetto,  redatta  nel  testo  di  seguito  riportato,  ai 
sensi  delFart.  49  del  T.U.  delle  leggi  sulFordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.Lgs.  18/08/2000  n. 
267,  hanno  espresso  parere  favorevole,  come  risulta  da  quanta  riportato  in  calce  al  presente  atto: 

|  X  |   II  Responsabile  del  Servizio  Tecnico,  per  quanto  concerne  la  regolarita  Tecnica; 

II  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario,  per  quanto  concerne  la  regolarita  Contabile; 


LA  GIUNTA  COMUNALE 

PREMESSO  CHE: 

-  con  Delibere  della  Giunta  Comunale  n.  37  e  38  del  30-09-2008,  esecutive  ai  sensi  di  legge,  sono  stati 
approvati  i  Progetti  Definitivi  ed  Esecutivi  ,  dei  lavori  relativi  alia  SISTEMAZIONE  E  AMPLIAMENTO 
DELLE  STRUTTURE  DEL  PARCO  NELLA  LOTTIZZAZIONE  TORRE  DELLE  STELLE, 
rispettivamente  riferiti  ai  lavori  del  2°  stralcio  funzionale,  dell'importo  complessivo  di  Euro  780.000,00,  ed 
ai  lavori  del  3°  stralcio  funzionale,  dell'importo  complessivo  di  Euro  1.470.000,00,  finanziati  interamente 
con  Fondi  Regionali; 

-  a  seguito  di  esperimento  di  gara  d'appalto  a  evidenza  pubblica,  con  Determinazione  dei  Servizi  Tecnici  n. 
20  del  06-05-2009,  divenuta  efficace  ai  sensi  dell'art.  38  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  i  predetti  lavori  venivano 
aggiudicati  definitivamente  alia  Ditta:  Impresa  Raimondo  Tilocca,  con  sede  legale  in  -07010-  Burgos  (SS), 
Via  Gramsci  n.  3,  P.  Iva  02256690906; 

-  che  i  lavori  sopra  citati,  iniziati  in  data  ottobre  2010  ed  ultimati  in  data  marzo  2013,  hanno  riguardato  tra 
l'altro  anche  la  realizzazione  di  alcuni  tratti  di  pavimentazione  in  calcestruzzo  architettonico  delle  strade  a 
contorno  del  Parco  della  Lottizzazione  Torre  delle  Stelle; 

CONSIDERATO: 

-  che  e  intendimento  dell'Amministrazione  comunale,  nell'ambito  dell' attuazione  degli  interventi 
programmati  di  gestione  e  manutenzione  della  viabilita  nelle  localita  costiere,  proseguire  con  interventi 
strutturali  e  sistematici  di  Realizzazione  di  pavimentazione  della  viabilita  principale  in  Torre  delle  Stelle,  al 
fine  di  garantire  la  messa  in  sicurezza  del  traffico  veicolare  e  pedonale,  attualmente  fonte  di  continuo 
disagio  e  pericolo  a  causa  delle  caratteristiche  proprie  delle  strade  in  sterrato; 

-  che  a  tale  scopo  sono  state  impartite  direttive  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  al  fine  di  completare 
in  maniera  funzionale  e  omogenea  il  parco  pubblico  recentemente  interessato  dai  lavori  di  sistemazione  e 
completamento  e  garantire  la  sicurezza  delle  strade,  provvedendo  a  predisporre  uno  studio  di  fattibilita  per  la 
realizzazione  di  pavimentazioni  stradali  nei  tratti  compresi  tra  l'ingresso  principale  della  localita  e  il  parco 
pubblico,  finalizzato  alia  richiesta  di  un  adeguato  finanziamento  alia  Regione; 

PRESO  ATTO  che  a  tal  fine  il  Servizio  Tecnico  ha  predisposto  uno  Studio  di  Fattibilita  per  la  realizzazione 
degli  interventi  di  REALIZZAZIONE  DELLA  PAVIMENTAZIONE  DELLA  VIABILITA'  PRINCIPALE 
IN  TORRE  DELLE  STELLE,  dell'importo  complessivo  di  Euro  420.000,00,  di  cui  Euro  329.295,84  per 
lavori,  compresi  oneri  attuazione  piani  di  sicurezza; 

CONSIDERATO  che  rAmministrazione  Comunale  intende  avanzare  richiesta  di  finanziamento 
all'Assessorato  Regionale  dei  Lavori  Pubblici  per  la  realizzazione  degli  interventi  sopracitati,  per  l'importo 
complessivo  di  Euro  420.000,00,  non  potendovi  fare  fronte  direttamente  per  mancanza  di  fondi,  allegando 
all'istanza  lo  Studio  di  Fattibilita  redatto  dal  Servizio  Tecnico; 

RITENUTO  opportuno,  in  ragione  delle  riscontrate  esigenze,  approvare  in  linea  tecnica  lo  Studio  di 
fattibilita  relativo  agli  interventi  di  REALIZZAZIONE  DELLA  PAVIMENTAZIONE  DELLA  VIABILITA' 
PRINCIPALE  IN  TORRE  DELLE  STELLE,  dell'importo  complessivo  di  Euro  420.000,00; 

VISTA  la  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico,  formulata  nel  testo  risultante  dalla  presente 
deliberazione; 

DATO  ATTO  che  non  e  stato  acquisito  il  parere  di  regolarita  contabile  in  quanto  il  presente  atto  non 
comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente; 

VISTI: 

il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267,  recante  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti 
Locali,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni; 

lo  Statuto  Comunale; 

Con  votazione  unanime  e  palese,  espressa  per  alzata  di  mano 

DELIBERA 

DI  DARE  ATTO  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto; 

DI  APPROVARE  lo  Studio  di  Fattibilita  predisposto  dal  Servizio  Tecnico  relativo  all'intervento  relativo  a 
"REALIZZAZIONE   DELLA   PAVIMENTAZIONE   DELLA   VIABILITA'    PRINCIPALE   IN   TORRE 


DELLE  STELLE",  che  si  intende  allegata  alia  presente  ma  agli  atti  del  Servizio  Tecnico,  dell'importo 
complessivo  di  Euro  420.000,00,  di  cui  Euro  329.295,84  per  lavori,  compresi  oneri  attuazione  piani  di 
sicurezza; 

DI  DARE  MANDATO  al  Legale  rappresentante  del  Comune  di  inoltrare  la  richiesta  di  finanziamento 
all'Assessorato  Regionale  dei  Lavori  Pubblici,  in  relazione  ai  lavori  di  "REALIZZAZIONE  DELLA 
PAVIMENTAZIONE  DELLA  VIABILITA'  PRINCIPALE  IN  TORRE  DELLE  STELLE",  dell'importo 
complessivo  di  Euro  420.000,00,  da  finanziare  interamente  con  F.di  a  valere  sul  finanziamento  regionale; 

DI  IMPEGNARSI: 

-  ad  assumere  a  proprio  carico  ogni  eventuale  maggiore  onere  imprevisto  o  imprevedibile  senza  procedere  ad 
alcuna  riduzione  quali-quantitativa  dell'intervento; 

-  a  fornire  l'ulteriore  documentazione  integrativa  ritenuta  necessaria  per  la  corretta  valutazione  della 
proposta. 

DI  DICHIARARE  il  presente  atto,  con  separata  votazione  unanime  espressa  per  alzata  di  mano, 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4°  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267. 


Letto,  approvato  e  sottoscritto. 


II  Sindaco 
F.to  rag.  Mario  Fadda 


II  Segretario  Comunale 
F.to  dott.  Michele  Lavra 


PARERI  DI  CUI  ALL 'ART.  49  DELDECRETO  LEGISLATIVO  18.08.2000  N°267 
Testo  Unico  delle  leggi  sull'  ordinamento  degli  Enti  Locali 


Sulla  proposta  di  deliberazione  di  cui  all'  oggetto  i  sottoscritti  hanno  espresso  i  pareri  di  cui  al  seguente  prospetto: 


PARERE  IN  ORDINE 

ALLA  REGOLARITA' 

TECNICA 


Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alia  regolarita  tecnica 


Maracalagonis,  li  13/08/2013 


II  Responsabile  del  Servizio  Tecnico 

F.to  ing  Davide  Casu 


PARERE  IN  ORDINE 

ALLA  REGOLARITA' 

CONTABILE 


Maracalagonis,  li 


Priva  di  rilevanza  contabile 


II  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario 


II  Responsabile  del  Servizio  attesta  che  il  seguente  atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'Ente 

II  Responsabile  del  Servizio  Tecnico 
F.to  ing  Davide  Casu 


Maracalagonis,  li     1 3/08/20 1 3 


II  sottoscritto  Segretario  comunale,  ai  sensi  della  legge  regionale  13/12/1994,  n.  38  e  ss.  mm. 

ATTESTA 

che    copia    della    presente    deliberazione       e    stata    affissa    in    data    14/08/2013    all'Albo    pretorio    on    Line    per    15    giorni    consecutivi    (n.    985    di    affissione) 
contestualmente  trasmessa  ai  capigmppo  consiliari  (Prot.  n°  12990  del  14/08/2013); 


Maracalagonis,  li  14/08/2013 


IL  SEGRETARIO 

F.to  dott.  Michele  Lavra 


II  sottoscritto  Segretario  comunale,  visti  gli  atti  d'ufficio 
ATTESTA 

che  1'  esecutivita  della  presente  deliberazione  decorre  da   24/08/2613 

X     -  decorsi  1 0  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  non  essendo  pervenute  richieste  di  invio  al  controllo  preventivo; 
-  perche  dichiarata  immediatamente  eseguibile; 


Maracalagonis,  li  14/08/2013 


II  Segretario  Comunale 

F.to  dott.  Michele  Lavra 


La  presente  copia  e  conforme  aH'originale  e  si  rilascia  per  uso  amministrativo  e  d'ufficio. 


Maracalagonis,  li  14/08/2013 


